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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 410 

9 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 20691 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
των ΔημοσίωνΈργων, με σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπη¬ 
ρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: «Ανάπλαση 
Εμπορικού Κέντρου και δημιουργία κέντρου στήριξης 
και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην περιοχή Φοί¬ 
νικα του Δήμου Καλαμαριάς». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
474.981,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 393.245,56 ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. 
και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 5.898,68 ευρώ 
την αναθεώρηση και ποσόν 75.837,41 ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Μέτρου 
3.8 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας Δήμου Καλαμαριάς 
το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 
25% από Εθνικούς Πόρους. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 29.6.2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διενερ- 
γηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί στις 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις. 1η ή 2η τάξεις, ανεξαρτήτως Νομού ή 
Στην 3η τάξη, εντός Νομού και σε 2ο Νομό ή 
Στην Α2 τάξη, αναβαθμισμένη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυη¬ 
τική επιστολή 7.870 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, πληρο¬ 
φορίες: Μωυσίδου, τηλ. 2310 493323 και να παραλαμ- 
βάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη 
δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Καλαμαριάς, μέχρι και την 26.6.2006 ημέρα Δευτέρα. 

Καλαμαριά, 6 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
Αριθμ. 3020 

Την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 10 π.μ. (λήξη παράδοσης 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης 
θα διεξαχθεί ανοικτή μυστική δημοπρασία με το σύστη¬ 
μα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του έργου «Ανάπλαση 
πάρκου αναψυχής του Δήμου Δεσκάτης». Ο προϋπο¬ 
λογισμός του δημοπρατούμενου έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 145.180,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση 
(120.427,45 ευρώ προϋπολογισμός για καθορισμό πτυ¬ 
χίων). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ, με πίστωση που για το 2006 ανέρχεται στα 
25.000,00 € 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι κάτωθι: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τους 
περιορισμούς των κατωτέρων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που να 
καλύπτουν τα πτυχία της παραγράφου Ι.α και υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985, όπως 
ισχύει σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στα 
2.409,00 €, δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Δεσκάτης. 

Οι εργολάβοι ή εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από το π.δ. 609/1985, το ν. 1418/1984 και το ν. 3263/2004, 
όπως ισχύουν σήμερα. 

Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς 
και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις 
του π.δ. 609/1985, του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004 
όπως ισχύουν σήμερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου, που θα 
χορηγεί ο Δήμος Δεσκάτης (τηλ. 24620-36121). 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
ανωτέρω τεύχη μέχρι και τη Δευτέρα 19.6.2006 αντί 
ποσού 20,00 € 

Δεσκάτη, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3093 

Ο Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΥ.ΧΩ.ΠΕ. της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Κορινθίας προκηρύσσει τη διεξαγωγή δημοσίου 
μυστικού μειοδοτικού διαγωνισμού με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομά¬ 
δες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
αυτών των ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 
7 του 609/1985 π.δ/τος περί εκτελέσεως του ν. 1418/1984 
«ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.2229/1994, 
το ν. 2940/2001 και το ν. 3263/2004 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ερευνη¬ 
τικές γεωτρήσεις περιοχής κατολισθήσεων στο Χαλκί 
Κορινθίας» προϋπολογισμού 80.000,00 € στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται 12.773,11 € για Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2006. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26.6.2006, ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας 
(οδός Κροκιδά 2). 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα θα διενεργη¬ 
θεί την 29.6.2006, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρω¬ 
σης στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 
ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμ¬ 
βάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμε¬ 
τέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες 
διατάξεις». 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπ/σμού της μελέτης δηλαδή 1.345,00 € απευθυνό¬ 
μενη στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ΔημοσίωνΈρ- 
γων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη Α1, Α2, και 1ης 
για έργα γεωτρήσεων, με βάση τις τάξεις που ισχύουν 
με τον ν. 2940/2001 και τον ν. 3263/2004. 

2 Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
ή Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνί¬ 
ες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως εξής: 

2.1. Για Κράτη στα οποία τηρούνται επίσημοι Κα¬ 
τάλογοι Αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς, σε τάξεις αντίστοιχες με 
τις αναφερόμενες στην ανωτέρω περίπτωση α και με 
δυνατότητα εκτέλεσης έργων παρομοίων ποιοτικά και 
ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 
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2.2. Για Κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι Κα¬ 
τάλογοι Αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον πληρούν 
τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ανωτέρω περίπτωσης 
α και έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικά και πο¬ 
σοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 

3. Οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί 
να συμμετέχουν στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία με 
εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως ανώτερης τάξης, 
η οποία δεν θα είχε από μόνη της δικαίωμα συμμετο¬ 
χής στη δημοπρασία λόγω κατωτέρων ορίων (εγκύ¬ 
κλιος 6 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. Δ17α/26/3/ΦΝ 
380/27.2.1996). 

4. Ζητούνται στοιχεία εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 
5 παρ. 2.16 της Διακήρυξης. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση 
των διαδικασιών ανάθεσης της κατασκευής Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις». 

Στην παρούσα εργολαβία για την αναθεώρηση εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1418/1984, του 
άρθρου 6 του ν. 2052/1992 και εγκύκλιος 51/Δ17α/02/26/ 
ΦΝ359 Γ εν. Δ/νση Διοίκ. και Προγρ. Δ/νσης Νομ. Συντ. και 
Κωδικοποίησης όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Δ/νσης 
Τεχν. Υπηρεσιών ΝΑ. Κορινθίας (τμήμα Προγρ. και Με¬ 
λετών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσκεψης 
του κοινού έως 21.6.2006 πριν τη διεξαγωγή της δημο¬ 
πρασίας. 

Κόρινθος, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Αριθ. 10913 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων στο πλαίσιο του 
ενταγμένου έργου «Επιστημονικός Εξοπλισμός του Εθνι¬ 
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου-ΕΤΠΑ», συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 728.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Φυσικά πρόσωπα (Ελ¬ 
ληνες πολίτες και Αλλοδαπό 0, νομικά πρόσωπα ημεδα¬ 
πά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών 
και κοινοπραξίες προμηθευτών. 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.7.2006, ημέρα 
Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών 
και έναρξη αποσφράγισης) στο γραφείο προμηθειών 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Πολύτε- 
χνειούπολη (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα). 
Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν 
τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, από την 


διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφο¬ 
ρές, που υποβάλλονται, πρέπει να περιλαμβάνουν το 
σύνολο ή και μέρος του εξοπλισμού. 

2. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ανέρ¬ 
χεται στο ποσό του 5% της αντίστοιχης προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων θα πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα (αν δεν είναι, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση) και θα πρέπει να ισχύουν για οχτώ (8) μήνες 
από την επόμενη μέρα του διαγωνισμού. 

Τα τεύχη της διακήρυξης παραλαμβάνονται από τους 
ενδιαφερομένους, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 
9.00 -13.30 και μέχρι τις 7.7.2006, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:30, από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, 
ισόγειο κτιρίου οικονομικών υπηρεσιών, Πολυτεχνειού- 
πολη Ζωγράφου, πληροφορίες Ε. Νάκου 2107721841, με 
την αντικαταβολή 10 € (ευρώ) στο ταμείο του Ε.Μ.Π. 

Η αποστολή προς την Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων έγινε στις 22.5.2006. 

Αθήνα, 22 Μα'ΐου 2006 
Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 


Αριθμ. 1515 

Ο Δήμαρχος Δημητσάνας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέ¬ 
λεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
δ.δ. Ριζοσπηλιάς». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 € και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 59.565,00 € 

Γενικά έξοδα καΓΟφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 10.721,70 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 10.543,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο): 80.829,70 € 
Αναθεώρηση: 1.203,91 € 

Απολογιστικά: 2.000,00 € 

Φ.Π.Α.: 15.966,39 € 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του δ.δ. 
Ριζοσπηλιάς του Δήμου Δημητσάνης του Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Δημητσάνης του Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26 Ιουνίου 2006, 
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ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 26.6.2006, τότε 
θα διενεργηθεί την 29.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ 

6. Στον διαγοινισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Αι ή Α2ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας: 
Υδραυλικά και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας: Η/Μ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β, κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 1.616,60 
€ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Δημητσά- 
νης και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και 


θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται 
να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρό¬ 
τερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

9. Το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφο¬ 
ράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για 
την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθε¬ 
νται από το Δήμο Δημητσάνας, με έδρα τη Δημητσάνα 
Αρκαδίας, πληροφορίες Κ. Σβώλου, τηλ.: 27950 31237 
και ίαχ: 27950 31855. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Δημητσάνης), μέχρι και την Τετάρτη 21.6.2006. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δήμου Δημητσάνης που διεξάγει τον δια¬ 
γωνισμό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Δημητσάνα, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Αριθμ. 9028 

Ο Δήμαρχος ©ερμαϊκού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΚΕ¬ 
ΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2006», προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης με Φ.Π.Α. 69.020,00 € από πιστώσεις 
Τεχνικού Προγράμματος 2006. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης (άρθρο 4, παραγρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3.7.2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του φορέα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 6.7.2006 η μέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε., τάξης πτυχίο 
Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας οδοποιίας (εντός ή 
εκτός Νομού). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, ν.3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1985 και π.δ. 171/1987 όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.121,23 € (2% επί του προϋπολογισμού μελέ¬ 
της) και χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν 
το λιγότερο για διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παραγ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα 
(12) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τουλάχιστο δύο εργάσιμες 
μέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης με 
αντικαταβολή ποσού 15,00 €. 

Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του φορέα: Μ. 
Αλεξάνδρου 2, Περαία, Τ.Κ. 57019, Τηλ. 23920-23606, φαξ: 
23920-22368, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος: 
Ελένη Κατσαντωνοπούλου - Πολ. Μηχ/κός. 

Περαία, 2 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 

- ♦ - 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

Αριθμ. 3836 

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας διακηρύσσει: 

1. Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ- 
ΚΤΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Δ. ΜΗΛΕΩΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ - ΓΑΛΑ¬ 
ΤΣΑΛΩΝ» με το σύστημα προσφοράς: με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(%), ολογράφως και αριθμητικά, όπως φαίνεται στην 
υπ’ αριθμόν 78/06 εγκριθείσα μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Εύ¬ 
βοιας που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά διατάγματα αυτού, και τον ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία Αποστολής 
της Περίληψης της Διακήρυξης της δημοπρασίας για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους 
του τεύχους της Διακήρυξης της δημοπρασίας και κα- 
λεί τους ενδιαφερομένους Εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη ανάδοχου κατασκευής του 
ως άνω έργου. 

2.. Η δαπάνη προϋπολογισμού του έργου είναι: 32.120 € 
ήτοι: 

Δαπάνη Εργασιών 19.890,64 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 3.580,31 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ) 3.520,64 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 5.128,40 €. 

3. Δημοπρατούμενο ποσό 26.991,59 €. 

4. Η δημοπρασία θα γίνει ημέρα Πέμπτη στις 6.7.2006 
με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10 π.μ. (δέκα¬ 


τη πρωινή) στα γραφεία του Δήμου ενώπιον της αρμοδί¬ 
ας Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό 
λόγο δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία 
τότε θα διενεργηθεί στις 13.7.2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:00 μ.μ. 

5. Στην δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

5.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη έως και 1η γενικώς στον 
Νομό της έδρας και σε έναν όμορο Νομό, καθώς και 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
(Δ15/ΟΙΚ/1056-20.1.2006 ΦΕΚ 102/Β/31.1.2006) για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5.2 Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), οπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ εγ¬ 
γεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικο¬ 
νομικού έτους 2006. 

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 540,00 € (2% του προϋπολογισμού 
Μελέτης χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) οι οποίες θα 
απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση κοινοπραξίας πρέ¬ 
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και Θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις 
(άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει και άρθρο 4 
του ν. 3263/2004). 

8) Το όριο ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό- 
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σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δώδεκα 
τοις εκατό (12%). 

9) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, τα τεύχη δημοπράτη- 
σης και όλα τα σχετικά της Μελέτης ευρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Ιστιαίας και τα οποία χορηγούνται 
στους ενδιαφερομένους μέχρι και την 3.7.2006. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Ιστιαία, 31 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αριθμ. 36186 

Ο Δήμος Αχαρνών διακηρύσσει ότι στις 19.6.2006 και 
από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Δημαρχιακή Επιτροπή) του 
Δήμου Αχαρνών, που θα συσταθεί στο Γραφείο Δημάρ¬ 
χου - Αίθουσα Συνεδριάσεων (1ος όροφος Δημαρχιακού 
Μεγάρου), θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα 
με τις Διατάξεις του π.δ. 28/1980 και του π.δ. 410/1995, 
σε σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση χημικών 
τουαλετών για την υγειονομική εξυπηρέτηση των λαϊκών 
αγορών για το έτος 2006. Η συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη ορίζεται στα 19.992,00 €. Αναλυτικότερα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16.800,00 € 

Φ.Π.Α. 19% 3.192,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.992,00 € 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 399,84 € 
και επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Τόπος παράδοσης: Χώρος που θα υποδειχθεί από 
την υπηρεσία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που πα¬ 
ρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, οι οποίοι πρέπει να 
υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού 
τα αναφερόμενα, στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης, 
δικαιολογητικά. 

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημοσίευσης 
της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, από το τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου, στην οδό Φιλαδέλφειας 87 και 
Μπόσδα, τηλ. 210/24.15.368 - 469, Αλεξοπούλου Μαρία, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Αχαρνές, 5 Ιουνίου 2006 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΝΤΟΥΡΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

Αριθμ. 1199 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας προκηρύσσει σε «ανοικτή» δη¬ 
μοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 


προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επι¬ 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 
ΒΑΓΓΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘΗΡΙΩΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΛΑ¬ 
ΤΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού 100.800,00 € (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 4 εδ. Β, του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α' /84) «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985 υπό τις προϋποθέσεις τον ν.3263/2004. 
(ΦΕΚ 179Α/28.9.2004): «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης 
των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις» 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

Μ.Ε.Ε. που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Οι προερχόμενος από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρου β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδκικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση για την 
σύσταση κοινοπραξίας κατά το στάδιο υποβολής των 
προσφορών. 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου, όπως 
επίσης δεν επιτρέπονται στην εξεταζόμενη πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι εναλλακτικές προσφορές. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα εκτελεσθεί στο Δήμο Αργιθέας εντός του 
Δ.Δ. Ανθηρού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 100.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α και αναθεώρη¬ 
ση). Ο Προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 


Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη 

Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 19.798,67 

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 41.084,05 
Σύνολο εργασιών: 60.882,72 

Γ.Ε & Ο.Ε 18%: 10.958,89 

Σύνολο: 71.841,61 

Απρόβλεπτα 15%: 10.776,24 
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Σύνολο: 82.617,85 

Αναθεώρηση: 2.088,03 

Σύνολο: 84.705,88 

Φ.Π.Α 19%: 16.094,12 

Συνολική δαπάνη έργου: 100.800,00 


3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η' ΠΡΟΘΕ¬ 
ΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. Εναρ.Έργου 2005ΣΕ07530087). 

Το έργο συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α). Συμμε¬ 
τοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης 66% δηλ. 66.528,00 €. 

Εθνική Συμμετοχή 34% δηλ. 34.272,00 € 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη και το έντυπο προσφοράς δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χω¬ 
ρίς να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης και 
συγκεκριμένα έως από τις παρακάτω διευθύνσεις. 
Οργανισμός: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Υπόψη: Α. Τσίγκα, Σακκάς 
Διεύθυνση: Ανθηρό Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤαχυδρομικός Κώδικας: 43065 
Τοποθεσία / Πόλη: ΑΝΘΗΡΟ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 24450/31120-31202 Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 24450/31516 

Οργανισμός: ΤΥΔΚ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υπόψη: Ιωάννη Μπούρα & Ζωή 

Καραλή 

Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140 Ταχυδρομικός Κώδικας: 43100 

Τοποθεσία / Πόλη: Καρδίτσα Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 24410/79837 Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 24410/79811 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 7,00 ευρώ. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.6.2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10η π.μ. στα γραφεία του Δήμου Αργιθίας στο Ανθηρό 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 
3 και 4 του ν. 3263/2004, δημοσία και παρουσία των 
νόμιμων εκπροσώπων των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 15.6.2006, τότε θα διενεργηθεί, την 
22.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.652,36 ευρώ και απευθύνεται προς το Δήμο 
Αργιθέας. 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 23 
παρ. 2 του π.δ. 609/1985, για διάστημα εξήντα (60) ημε¬ 
ρών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ανθηρό, 2 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 


( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΕΡΜΟΥ 

Αριθ. 3977 

Ο Δήμαρχος Δήμου ΘΕΡΜΟΥ προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
©ΕΡΜΟΥ», με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 
και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 134.005,11 €, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 160.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26.6.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο δημοτικό 
κατάστημα ©ΕΡΜΟΥ στην έδρα του Δήμου ©ΕΡΜΟΥ του Ν. 
Αιτωλ/νίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποι- 
ονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 
ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 29.6.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 160.000,00 € 
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ποσού 
130.000 €. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μη¬ 
τρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ, για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ., όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, 
καθώς και του ν. 3283/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.680,00 €., η οποία θα απευθύνεται στην 
αναθέτουσα αρχή και θα βεβαιώνεται με την κατάθε¬ 
ση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ¬ 
γοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο κ.λπ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του π.δ. 
609/1985και του ν. 2229/1994, θα έχει ισχύ τουλάχιστον 
ενενήντα (90) ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΕΞΙ ( 6 ) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου ©ΕΡΜΟΥ στο Δημαρχείο ©ΕΡΜΟΥ, στο ΟΕΡ- 




6670 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΜΟ του Ν. Αιτωλ/νίας (τηλ. 26440/22388) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 
Αιτωλ/νίας, Κύπρου και Λεβίδου γωνία, Μεσολόγγι (τηλ. 
26310-55433,55435), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 
να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτηοης, 
διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νση Αυτ/σης και Αποκ/ 
σης Ν. Αιτωλ/νίας - Π.Δ.Ε., οδός Κύπρου 4 Λεβίδου γω¬ 
νία, Μεσολόγγι, Τ.Κ.. 302 00, (τηλ.: 26310-55433. 55435 
και ΦΑΧ 26310-55425), μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημο¬ 
πρασίας από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. με την καταβολή 
20,00 ευρώ. 

θέρμο, 6 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

Β' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) 

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παι¬ 
διών Βούλας (ΚΑΑΠΒ) προκηρύσσει δημόσιο τακτικό 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεργείου κα¬ 
θαριότητας για χρονικά διάστημα από 17.7.2006 έως 
31.12.2006, των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΑΑΠΒ. 

Προϋπολογισμένη δαπάνη 75.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η Ιουνίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 - 11.00, από την αρμόδια 
επιτροπή διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη 
προσφορά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

Πληροφορίες καθώς και η αναλυτική προκήρυξη πα¬ 
ρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από το Τμήμα 
Προμηθειών του ΚΑΑΠΒ, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2, Βούλα 
(τηλ. 210-8951041 εσωτ. 120, 210-8994073). 

Πληροφορίες: Ειρήνη Γιαμούρη, Μαρία Μαρνελή. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το ΚΑΑΠΒ. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006 
Η Διοικητής 
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
Αριθ. 2719 

Ο Δήμος Μετσόβου έχοντας υπόψη τον ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τον 
ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημο¬ 
σίων έργων και άλλες διατάξεις», τον ν. 2052/1992, 
τον ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» τον ν. 2940/2001, τον 
ν 2338/1995, τον ν. 2372/1996, τα π.δ. 472/1985,609/1985, 
171/1987, 286/1994, 368/1994, 402/1996 και τις εγκυκλίους 
και κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκδίδο- 
νται σε εξουσιοδότησή τους, καθώς και κάθε άλλη σχε¬ 
τική διάταξη που ισχύει σήμερα, προκηρύσσει: 

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί 
με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με την παρά¬ 


γραφο 4β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 4 
του π.δ. 609/1985 καθώς και το άρθρο 3 του ν. 3263/2004 
και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί των τι¬ 
μών του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 154.879,84 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή 
αποκλεισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
είναι 184.307,01 € και πηγή χρηματοδότησης είναι το 
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατά¬ 
στημα του Δήμου Μετσόβου (Ν. X. Αβέρωφ 2, 44 200, 
Τς όροφος) την 26η, του μηνός Ιουνίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει την 
29η του μηνός Ιουνίου 2006, την ίδια ώρα και χωρίς 
δημοσίευση. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη, με την 1η του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 3.080,00 € 
(ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ) και πρέπει να απευθύνεται προς τον 
Δήμο Μετσόβου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κων και Δανεί¬ 
ων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές 
δεν επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη 
από εξήντα (60) ημέρες. 

3. Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004. 

4. Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι (επί ποινή αποκλεισμού και αντί αντιτίμου 
50 ευρώ), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 
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γραφεία του Δήμου Μετσόβου το αργότερο μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

Μέτσοβο, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 20692 

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή δη¬ 
μοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την 
εκτέλεση των ΔημοσίωνΈργων, με σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών, με έλεγχο ομαλότητας, εκφραζόμε- 
να σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης τού έργου : «Κατασκευή κτιρίου για τη στέ¬ 
γαση του Β' ΚΑΠΗ στην οδό Καππαδοκίας». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
1.494.997,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 1.256.299,71 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & 
Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 0 Ευρώ την 
αναθεώρηση και ποσόν 238.696,94 Ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις δανείου. 

Η Δημοπρασία θα γίνει, στις 29.6.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), στο 
κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό Καραμα- 
ούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο (αίθουσα 
Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διενερ- 
γηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί στις 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας, καθώς 
και 4η τάξη εντός νόμου και σε δεύτερο νόμο για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά και στην Α2 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στις 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως 


έδρας καθώς και 4η τάξη εντός νόμου και σε δεύτερο 
νόμο για έργα κατηγορίας οικοδομικά με εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις: Α2,1η, 2η 
τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 25.200 ευρώ: η οποία θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, πληροφορίες 
Μωυσίδου X. τηλ. 2310493323 και να παραλαμβάνουν τα 
έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτη- 
σης μέχρι και την 26.6.2006, ημέρα Δευτέρα. 

Καλαμαριά, 6 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθ. 6189 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή έπειτα από συμπλήρωση τύπου 
προϋπολογισμού προσφοράς και τύπου τιμολογίου προ¬ 
σφοράς της υπηρεσίας, για την προμήθεια δερμάτινων 
σακακιών Ετών 2005-2007 για τις ανάγκες των μονίμων 
και ημερομισθίων υπαλλήλων του Δ.Β.Α. οικ. έτους 2006 
με αριθμό διακήρυξης 1634/2006. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπά¬ 
νης της δημοπρατούμενης προμήθειας θα ανέλθει στο 
ποσό των 183.152,90 € εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων 
εκατόν πενήντα δύο ΕΥΡΩ & ενενήντα λεπτών συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και θα καταλογιστεί σε 
βάρος της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2006 με Κ.Α. 6061.02 «Προμήθεια δερμάτινων 
ειδών μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης «Ενιαίος 
κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης από την υπηρεσία δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) και ανέρχεται στο ποσό των 9.157,65 € εννέα 
χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ & εξήντα πέντε 
λεπτών και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένη κατά τονισχύοντα 
τύπο για τους Ο.Τ.Α. Παρέχεται η δυνατότητα στους 
προμηθευτές να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για 
μέρος της προσφοράς και όχι μόνο για το σύνολο. Στην 
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περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ανά¬ 
λογη με το μέρος που προσφέρεται. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 3 Ιουλίου, ημέρα 
Δευτέρα του έτους 2006 και ώρα ενάρξεως του διαγω¬ 
νισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 12:00 μ. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακη- 
ρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο ί&χ - 
τηλέφωνο 51.21.953 και στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου 
Σεπόλια, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 8:30 π.μ έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθ. 6192 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει δη¬ 
μόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση τιμολογίου και 
προϋπολογισμού προσφοράς της υπηρεσίας, για την 
προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες των 
Π.Σ. και της κεντρικής υπηρεσίας του Δ.Β.Α., οικονομικού 
έτους 2006, με αριθμό διακήρυξης 1637/2006. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προ¬ 
μήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 6.887,72, έξι χι¬ 
λιάδων οκτακόσιων ογδόντα επτά € και εβδομήντα δύο 
λεπτών, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 19% και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 6661.03 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του π.δ. 28/1980) επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου & 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ανέρχεται στο ποσό 
των ευρώ 344,39 (τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και 
τριάντα εννέα λεπτά) και βεβαιώνεται με την προσκό¬ 
μιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δ., ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένη κατά 
τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της κε¬ 
ντρικής υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 27 Ιουνίου, ημέρα 
Τρίτη, του έτους 2006 και ώρα ενάρξεως του διαγωνι¬ 
σμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 12:00 π.μ. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακη- 
ρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο ίαχ 
- τηλέφωνο 51.21.953. και στην Δ/νση Ρόδου 181 και Σε¬ 
ρήνου, Σεπόλια, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 8:30 π.μ έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ, 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθ. 6193 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή έπειτα από συμπλή¬ 
ρωση προϋπολογισμού και τιμολογίου προσφοράς της 
υπηρεσίας, για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής 
προστασίας και θερινών υποδημάτων, για τις ανάγκες 
των μονίμων και ημερομισθίων υπαλλήλων του Δ.Β.Α., 
οικ. έτους 2006, με αριθμό διακήρυξης διαγωνισμού 
1636/2006. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης 
της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 176.798,05 € (εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων επτα¬ 
κοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών), συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και θα καταλογιστεί σε 
βάρος των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2006 με: α) Κ.Α. 6061.03 «Προμήθειες θερινών 
ειδών ένδυσης και υπόδησης μόνιμου προσωπικού» με 
το ποσό των 137.411,23 € (εκατό τριάντα επτά χιλιάδων 
τετρακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών) και 
β) Κ.Α. 6061.05 «Προμήθειες θερινών ειδών ένδυσης και 
υπόδησης ημερομισθίου προσωπικού σύμφωνα με την 
ΣΣΕ ΟΤΑ» με το ποσό των 39.386,82 € (τριάντα εννέα 
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο 
λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης «Ενιαίος 
κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
από την υπηρεσία δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) και ανέρχεται στο ποσό των 8.839,90 ευρώ (Οκτώ 
χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα 
λεπτών) και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί Ο.Τ.Α. Παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευ¬ 
τές να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για μέρος της 
προσφοράς και όχι μόνο για το σύνολο. Στην περίπτωση 
αυτή η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ανάλογη με το 
μέρος που προσφέρεται. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της κε¬ 
ντρικής υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 5 Ιουλίου, ημέρα 
Τετάρτη του έτους 2006 και ώρα ενάρξεως του διαγω¬ 
νισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 12:00 π.μ. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακη- 
ρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
από το τμήμα προμηθειών και δημοπρασιών στο ίαχ 
- τηλέφωνο 51.21.953. και στην Δ/νση Ρόδου, 181 και Σε¬ 
ρήνου Σεπόλια, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 08:30 π.μ. έως 13:30. 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 8780 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ιεράπετρα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Διαμόρφωση υφιστάμενου 
ισογείου χώρου (πρώην ΔΕΥΑΙ) σε Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 71.512,51 ΕΥΡΩ για δα¬ 
πάνη εργασιών, 20.023,50 για Ε.Ε. & Ο.Ε (28%), ενώ ο 
προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 105.462,18 
ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού συμπεριλαμβα¬ 
νομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 
125.500,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 
η 29η Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα 
λήξης προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε η 
δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών). 

Τα έντυπα δίνονται μέχρι 26.6.2006 από την Τ.Υ του 
Δήμου Ιεράπετρας 

(Δεδελετάκη Δέσποινα τηλ. 28420-90051). 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 2.106 ευρώ (2%) που να έχει εκδοθεί από τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε, 
το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ιεράπετρας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο χρηματοδοτείται 
οπό το Ιδιους Πόρους Δήμου και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
και Α1 για έργα ΗΜ. 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικά και Α1 τάξης για έργα Ηλεκτρομηχα- 
νολογικά με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Ιεράπετρα, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-*- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 7112 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με ανοικτή δημοπρασία 
και με το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 300.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 19,00 %) 
κατηγορίας εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκ των οποίων οι 
32747,68 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η του μηνός Ιουνίου 
2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών την 10η π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη 22.6.2006 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα. ΜΕΕΠ Α2,1η, 2η, (εντός νομού 
έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε 5.042,02 (2% επι του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗ¬ 
ΝΗΣ» και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 210 
ημερολογιακών ημερών. 

Παλλήνη, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 11737 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας διενεργεί ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό επαναληπτικού διαγωνισμό με σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4, παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 609/1985 και κατ’ εφαρμογή των διαταγ¬ 
μάτων του ν. 1418/1984, του ν. 2229/94 , το π.δ. 171/1987, 
του ν. 2576/1998. του ν. 2940/2001 και του ν. 3263/2004, 
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όπως ισχύουν για την ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ 
ΡΕΜΑ ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙ ΚΑΛΑΜΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 72.561,73 € χωρίς 
Φ.Π.Α 86.348,46 € με τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από «ΣΑΤΑ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.6.2006 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την παραπάνω ημερομηνία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 
29 Ιουνίου 2006 και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία του Δήμου 
Καλαμάτας οδός Αριστοδήμου 22. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις η Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π 

Στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανά την επικράτεια για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τον ν. 3263/2004. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 Η.Η. αρχό- 
μενη από την υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες για τα έντυπα προσφοράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη της μελέτης θα δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας (Αρμόδιος Γαλακούτης Ιωάννης) οδός 
Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα τηλ. 27210- 24064, τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, στους ενδιαφερομένους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
Δευτέρα 19.6.2006. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15,00 ΕΥΡΩ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% του 
υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή το 
ποσό των 1.451,23 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον (150) ημερών και θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα χρεώνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου - ΜΜΕ υπ’ αριθμ Πρωτ. 
2/28783Α/9.9.2005. 

Καλαμάτα, 6 Ιουνίου 2006 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 8779 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Δημοτικά Διαμερίσματα Κάτω 
Χωριού, Αγ. Ιωάννη και Ανατολής Δήμου Ιεράπετρας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Βελτίωση δρόμων με κα¬ 
τασκευή βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης 


κυκλοφορίας κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής 
όμβριων (ιρλανδικές διαβάσεις τάφροι), διαπλάτυνση 
γεφυρωτού τεχνικού και μικρών τοιχείων αντιστήριξης 
κατασκευή πεζοδρομίων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 265.870,60 ΕΥΡΩ για 
δαπάνη εργασιών, 47.856,71 για Ε.Ε. & Ο.Ε, 47.059,10 
ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες και 558,13 ευρώ για 
αναθεώρηση. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 
430.000,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 
η 26η Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα 
λήξης προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε η 
δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίνονται μέχρι 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοπρασία από την 
Τ.Υ του Δήμου Ιεράπετρας(Δεδελετάκη Δέσποινα τηλ 
28420-90051). 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 7.215,73 ευρώ (2%) που θα έχει εκδοθεί από Τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε, 
το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ιεράπετρας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο χρηματοδοτεί¬ 
ται από πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, οπό ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά- 
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ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ιεράπετρα, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ 

Αριθμ. 1796 

Ο Δήμαρχος Εκάλης του Νομού Ιωαννίνων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκθέτει σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές κατά το σύστημα με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985 και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους 
ν. 2229/1994, ν. 3263/2004 και τα π.δ. 609/1985,171/1987 και 
τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. 
ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού δαπάνης : 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 555.000,00€ (με τον Φ.Π.Α.) 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000- 
2006. Συγχρηματοδοτείται από το διαρθρωτικό ταμείο 
ΕΤΠΑ κατά 75% και Εθνική συμμετοχή 25%. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 26.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Εκάλης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 29.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 

ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, σύμφωνα με τα κατώτε¬ 
ρα οριζόμενα όρια, για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

β) επιχειρήσεις προερχόμενες αϊτό κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε, με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 
όπως έχει καθοριστεί με την Δ17/03/101/ΦΝ437 Υπουρ¬ 
γική Απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
το ποσό των 9.277,00 ευρώ, (ποσοστό 2% του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. και την ανα¬ 
θεώρηση) και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύ¬ 
νεται προς τον Δήμο Εκάλης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δη- 
μοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 


από τα Γραφεία του Δήμου Εκάλης στην Μεταμόρφωση, 
τηλ. 26530 22138 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μεταμόρφωση, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 

Αριθμ. 4587 

Ο Δήμαρχος Βοιών διακηρύσσει ότι την 26η του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί 
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης 
επί τοις εκατόν του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέ¬ 
της για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Διανοίξεις δρόμων Δ.Δ. Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 
δημοπρατούμενων εργασιών ευρώ 150.000,00 € (με ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ). 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 ν. 2576/1998 και ν. 2940/ 2001 καθώς και των 
εκτελεστικών των π.δ/των (472/1985, 609/1985,171/1987), 
όπως ισχύουν και του ν. 3263/2004. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 26η του μηνός Ιου¬ 
νίου του έτους 2006 στα γραφεία του Δήμου Βοιών 
στη Νεάπολη. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2 % επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή το ποσό των Ευρώ 
2.521,00. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2, του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Βοιών, στο όνομα του 
οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες Εργο¬ 
λαβικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α2,1ης 
και 2ης για έργα Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
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παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξίες στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25 % της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει. 

η. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις νια την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/ 2004 
απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτελίσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα 
τοις εκατό). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την 26.6.2008 τότε θα διενερ- 
γηθεί την ημέρα Πέμπτη 29.6.2006 και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και την 21.6.2006 ημέρα Τετάρτη, από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου με την καταβολή των δέκα (10) ευρώ. 

Πληροφορίες παρέχονται από την ΤΥΔΚ Λακωνίας και 
τον Δήμο Βοιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 2734024051. 

Νεάπολη, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 

Αριθμ. 9608 

1. Ο Δήμαρχος Αργους προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα 
εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη μειοδότη για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Διαμόρφωση Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παίδων Νοτίου Αργούς» προϋπολογισμού 
72.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Το έργο θα κατασκευασθεί στην οδό Καραμουντζά 
του Δήμου Αργους επί του Ο.Τ. 186. 

3. Η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ανά 
κατηγορία εργασιών είναι: Οικοδομικές εργασίες αξίας 
54.320,54 € χωρίς ΦΠΑ & Ηλεκτρομηχανολογικές εργα¬ 
σίες αξίας 6.771,89 € χωρίς Φ.Π.Α. 

4. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφε¬ 
ρομένους όπως ο νόμος ορίζει, στα γραφεία του Δήμου 
Αργούς, οδός Δαναού 3 στο Αργός, την 26η Ιουνίου 2006 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

5. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
την παραπάνω ημερομηνία τότε θα διενεργηθεί την 3η 
Ιουλίου 2006 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

ο Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά & Α1 τάξη, και άνω για 
έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

ο Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

ο Προερχόμενες οπό ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών . επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% . του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.222,00 € ήτοι ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
μελέτης και θα απευθύνεται στο Δήμο Άργους. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν 
προσφορές για μέρος των ζητούμενων εργασιών του 
έργου 

9. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν 
εναλλακτικές προσφορές. 

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει το συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα 90 ενενήντα 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Πελοπον- 
νήσου 2000-6, Μέτρο 4.5, «Επιχειρησιακό σχέδιο: αν¬ 
θρωποκεντρικής ανάπτυξης- περιοχής Νοτίου Αργους» 
(κωδικός πράξης 2), ΣΑΕΠ 0263, κωδικός ΟΠΣ 101673. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη συμπλήρωσης προσφοράς από τα γραφεία του 
Δήμου Αργούς τις ερνάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 
την 21η Ιουνίου 2006 ημέρα Τετάρτη. 

Άργος, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 9225 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟ: «Εργασίες πρόληψης πλημ¬ 
μύρας στις οδούς Μιαούλη και Κολοκοτρώνη». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 43.990,34 € (χωρίς ΦΠΑ και 
αναθεώρηση) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΤΑ 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 
2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει 
και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφείο 
του Δήμου Χρυσούπολης στις 26 Ιουνίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών). 

(Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε και μόνο 
τότε, θα διενεργηθεί στις 29 Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ.) 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες 


εργοληπτικών επιχειρήσεων, της τάξης Α1 για έργα κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ του ΜΕΕΠ καθώς και εγγεγραμμέ¬ 
νοι στα Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστές Δημοσίων 
έργων, που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα (του άρθρου 7 του π.δ. 609/1965 με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 880,00 €, 
θα απευθύνεται στον Δήμο Χρυσούπολης. 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικονο¬ 
μικής προσφοράς από την ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας (τηλ. 2510 
223219), μέχρι και την Τετάρτη 21.6.2006. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι¬ 
κούς, ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο ν. 
2940/2001 όπως ισχύουν σήμερα. 

Χρυσούπολη, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΦΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ΕϋΗΟ 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β' 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή οοΙ-ιόγπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευ ιό προσαυξανόμενη κατά 1 θμτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικό: 210 - 4071010, (αχ: 210 - 4071010 ίπίοτιΐθΐ : ΙιΙΙρ://νννννν.Θΐ. 9 τ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙπΙβτποΙ 

Α’ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεταιπέραντου ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβπιβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οιΔήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απά Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 


Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 















